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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 107 

1 Μαρτίου 2013 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Αριθμ. 4631/20.02.2013 

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5ου ΓΥΜΝΑ¬ 
ΣΙΟΥ - 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ». 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ¬ 
ΤΟΣ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ». 

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες Οικοδομικών, Οδο¬ 
ποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 
6.300.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). 

1. Αντικείμενο Σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσης 
μελέτης προϋπολογισμού 6.300.000,00 Ευρώ είναι η 
πλήρης κατασκευή σχολικού συγκροτήματος δυναμι¬ 
κότητας 180+180 μαθητών, που θα ανεγερθεί σε δημο¬ 
τικό οικόπεδο εμβαδού 7.001,22 ιτι 2 , το οποίο βρίσκεται 
εντός του οικισμού “ΣΦΑΚΑΚΙ” του Δήμου Ρεθύμνης 
(τέως Δήμου Αρκαδίου). Αποτελείται από δύο ανεξάρ¬ 
τητα (ανατολικό και δυτικό) διώροφα κτίρια με υπερυ¬ 
ψωμένα υπόγεια, που θα στεγάσουν το Γυμνάσιο και 
το Λύκειο αντίστοιχα. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
έδρα της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ρεθύμνης και επί της οδού 
Σοφοκλή Βενιζέλου - κτίριο Δελφίνι Ρέθυμνο, μέχρι τις 
11.04.2013 ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Α'. 

Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι από την Δ.Τ.Υ Δήμου Ρεθύμνης, αρμόδιο υπάλληλο 
Μαρκουλάκη Μαριάννα (τηλ.: 28310 40020), και Ραχ Επι¬ 
κοινωνίας 28310 40004 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16.04.2013 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ρεθύμνης επί 
της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου - Κτίριο Δελφίνι Ρέθυμνο, 
θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 


«Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευ¬ 
ής δημοσίων έργων». 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 4η και 5η τάξη για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικά και στην 2η, 3η και 4η (εντός 
Νομού) τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά 
Προϋπολογισμός Οικοδομικών: 3.774.241,93 € 

Προϋπολογισμός Η/Μ εργασιών: 1.203.286,67 € 

Σύνολο: 4.977.528,60 € 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 3η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδο¬ 
μικών του Μ.Ε.ΕΠ., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση Εγγυητικής Επιστολής ύψους 99.550,57 Ευρώ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Ρεθύμνης. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 9 
μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 
μήνες μετά την ημερομηνία επίδοσης της προσφοράς 
(ημερομηνία δημοπρασίας). 

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου: Η προθε¬ 
σμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις 
(24) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 

7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, (Κωδι¬ 
κός πράξης ΣΑΕΠ002/8 με Κ.Α. 2012ΕΠ00280118) και από 
Εθνικούς Πόρους. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρεθύμνης. 

9. Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί σύμφωνα με το 
Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α' άρθρο 242) με τον οποίο έγινε 
τροποποίηση του Ν. 3614/2007. 

10. Γλώσσα διαγωνισμού: Όλα τα στοιχεία για τον υπό¬ 
ψη διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα 
ή νομίμως μεταφρασμένα. 

11. Λοιπές πληροφορίες: 

- Ισχύουσα νομοθεσία είναι η ελληνική όπως έχει 
εναρμονιστεί με τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. 

- Προκήρυξη σύμβασης συνταγμένη κατά το σχετικό 
τυποποιημένο έντυπο του Κανονισμού ΕΚ 1564/2005 
της Επιτροπής, έχει αποσταλεί για δημοσίευση στις 
27.02.2013 στην Υπηρεσία Δημοσιεύσεων της Ευρωπα¬ 
ϊκής Ένωσης. 

- Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον 
ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού. 

Ο Δήμαρχος 

ΓΙΩΡΓΗΣ X. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Αριθμ. 22931/ΤΥ 1119 

1. Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «Εργασίες μετατροπής της 
οδού Ογλ σε ήπιας κυκλοφορίας», με προϋπολογισμό 
δημοπράτησης 250.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%). Το έργο 
συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κα¬ 
τηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό Δαπάνης Εργα¬ 
σιών: 147.344,10 €, ΓΕ και ΟΕ 26.521,94 €, Απρόβλεπτα 
26.079,91 €, Αναθεώρηση 3.306,08 €. 

2. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρ¬ 
χεται σε 25 € στο ταμείο του Δήμου (ώρες λειτουργί¬ 
ας ταμείου 8:00 - 13:00 π.μ.), εκτός αν αναλάβουν την 
αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και 
επιμέλεια. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βό¬ 
λου (Μικρασιατών 81 - κτίριο “Σπιρερ”) στο Βόλο τηλ: 
24210 94034. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και 
τα τεύχη δημοπράτησης του έργου χορηγούνται στους 
ενδιαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 21.3.2013. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τύπου Β'. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Μαρτίου 2013, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλα¬ 
βής προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Βόλου (Μικρασιατών 81 - κτίριο “Σπιρερ” - 
2ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγω¬ 
νισμού και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 


4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που 
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας. Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναγράφεται στο 
άρθρο 21 της διακήρυξης. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.000,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι και 26.10.2013. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται: από ΣΑΤΑ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης 
θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 

Βόλος, 27 Φεβρουάριου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Αριθμ. 22920/ΤΥ 1116 

1. Ο Δήμος Βόλου, επαναπροκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου Διάνοιξη και κατα¬ 
σκευή νέων δρόμων στον ενιαίο Δήμο, με προϋπολογι¬ 
σμό δημοπράτησης 500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%). Το 
έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: 
κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό Δαπάνης Ερ¬ 
γασιών: 263.060,31 €, ΓΕ και ΟΕ 47.350,86 €, Απρόβλε¬ 
πτα 46.561,67 €, Ασφαλτος απολογιστικά + Γ.Ε.+ Ο.Ε.: 
47.000,00 €, Αναθεώρηση 2.531,23 €. 

2. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται 
σε 25 € στο ταμείο του Δήμου (ώρες λειτουργίας ταμείου 
8:00 -13:00 π.μ.), εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή 
των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βό¬ 
λου (Μικρασιατών 81 - κτίριο “Σπιρερ”) στο Βόλο τηλ: 
24210 94034. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και 
τα τεύχη δημοπράτησης του έργου χορηγούνται στους 
ενδιαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 14.3.2013. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Μαρτίου 2013, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλα¬ 
βής προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Βόλου (Μικρασιατών 81 - κτίριο “Σπιρερ” - 
2ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγω¬ 
νισμού και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, 
που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, 
εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω και Κ/Ξ Α2 για 
έργα κατηγορίας Οδοποιίας. Κατά τα λοιπά ισχύει ότι 
αναγράφεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης. 
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5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.080,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι και 19.10.2013. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται: από ΣΑΤΑ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης 
θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 

Βόλος, 27 Φεβρουάριου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Αριθμ. 4630/20.02.2013 

Ο Δήμος Ρεθύμνης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: 

«ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕ¬ 
ΘΥΜΝΗΣ.». 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ... 

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες Οικοδομικών και Ηλε- 
κτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 8.000.000,00 
Ευρώ (με ΦΠΑ). 

1. Αντικείμενο Σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσης 
μελέτης προϋπολογισμού 8.000.000,00 Ευρώ είναι η 
πλήρης κατασκευή σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου 
και Λυκείου δυναμικότητας 270 +180 μαθητών αντίστοι¬ 
χα, που θα ανεγερθεί σε δημοτικό οικόπεδο εμβαδού 
8.007,94 πι 2 , το οποίο βρίσκεται στη θέση «Παναγιάς 
Ελιές», του οικισμού «ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ» του Δήμου Ρε¬ 
θύμνης (τέως Δήμου «ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ»). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
έδρα της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ρεθύμνης και επί της οδού 
Σοφοκλή Βενιζέλου - κτίριο Δελφίνι Ρέθυμνο, μέχρι τις 
11.04.2013 ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Α'. 

Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι από την Δ.Τ.Υ Δήμου Ρεθύμνης, αρμόδιο υπάλληλο 
Μαρκουλάκη Μαριάννα (τηλ.: 28310 40020), και Ραχ Επι¬ 
κοινωνίας 28310 40004 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16.04.2013 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ρεθύμνης επί 
της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου - Κτίριο Δελφίνι Ρέθυμνο, 
θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 6 του Ν. 3669/2008 
«Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευ¬ 
ής δημοσίων έργων». 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 4η και 5η τάξη για 


έργα κατηγορίας Οικοδομικά και στη 3η και 4η τάξη 
για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά. 
Προϋπολογισμός Οικοδομικών: 4.957.010,93 € 

Προϋπολογισμός Η/Μ εργασιών: 1.527.346,91 € 

Σύνολο: 6.484.357,84 € 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 2η τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρο- 
μηχανολογικά του Μ.Ε.ΕΠ., με τις προϋποθέσεις της παρ. 
10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση Εγγυητικής Επιστολής ύψους 129.687,16 Ευρώ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Ρεθύμνης. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 9 
μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 
μήνες μετά την ημερομηνία επίδοσης της προσφοράς 
(ημερομηνία δημοπρασίας). 

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τουΈργου: Η προθε¬ 
σμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις 
(24) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 

7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο 
του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, (Κωδικός 
πράξης ΣΑΕΠ002/8 με Κ.Α. 2012ΕΠ00280120) και από 
Εθνικούς Πόρους. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρεθύμνης. 

9. Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί σύμφωνα με το 
Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α' άρθρο 242) με τον οποίο έγινε 
τροποποίηση του Ν. 3614/2007. 

10. Γλώσσα διαγωνισμού: Όλα τα στοιχεία για τον υπό¬ 
ψη διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα 
ή νομίμως μεταφρασμένα. 

11. Λοιπές πληροφορίες: 

- Ισχύουσα νομοθεσία είναι η ελληνική όπως έχει 
εναρμονιστεί με τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. 

- Προκήρυξη σύμβασης συνταγμένη κατά το σχετικό 
τυποποιημένο έντυπο του Κανονισμού ΕΚ 1564/2005 
της Επιτροπής, έχει αποσταλεί για δημοσίευση στις 
27.02.2013 στην Υπηρεσία Δημοσιεύσεων της Ευρωπα¬ 
ϊκής Ένωσης. 

- Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον 
ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού. 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΩΡΓΗΣ X. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Αριθμ. 4910 

Ο Δήμος Χερσονήσου, Νομού Ηρακλείου διακηρύσσει 
ότι, εκτίθεται σε Ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμ¬ 
φωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (υπουργ. απόφαση 11389/23.3.1993), 
η «σίτιση μαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού Σχολείου 
Γ ουρνών». 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμή¬ 
θειας ανέρχεται στα 187.305,00 € μαζί με το ΦΠΑ 23%, 
και θα καλυφθεί από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 13η του μήνα Μαρτίου του 
έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 (έναρξη) 
μέχρι 10.30 (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Χερσονήσου, στις Γούρνες (πρώην Αμερι¬ 
κανική βάση), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 

Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα 
πρέπει να έχουν φτάσει στην υπηρεσία του Δήμου με 
ευθύνη του προσφέροντος από την προηγούμενη ερ¬ 
γάσιμη ημέρα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό: 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι 
επαγγελματίες των υπό προμήθεια ειδών, με την έν¬ 
νοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό 
ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται 
από τους νόμους της χώρας που είναι εγγεγραμμένοι. 
Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται 
από το εμπορικό επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες - 
μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του άρ¬ 
θρου 7 παρ. 1 ήτοι: 

- Φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

- Συνεταιρισμοί. 

- Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά, οι οποίοι διαθέτουν άδεια λειτουργίας βιοτεχνί¬ 
ας παρασκευής και διανομής ετοίμου φαγητού. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία 
δαπάνης και είναι 9.366,00 € και θα κατατίθεται υπό 
μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, ή υπό μορφή εγγυητικής επι¬ 
στολής αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της 
αναλυτικής διακηρύξεως (όροι διαγωνισμού) από την 
ιστοσελίδα του Δήμου, μετά από την δημοσίευση της 
προκήρυξης του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες: αρμόδιος υπάλληλος Κουρμουλάκης 
Δημήτριος. 

Γ ούρνες, 27 Φεβρουάριου 2013 

Ο Δήμαρχος 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΜΜ. ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Αριθμ. 12920 

Ο Δήμος Λέσβου διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 5ου ΔΗ¬ 
ΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 
ΑΝΑΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ¬ 
ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ». 


Ο προϋπολογισμός είναι 2.730.000,00 Ευρώ (με ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.), η ημερομηνία λήξης υποβολής των 
αιτήσεων παραλαβής τευχών είναι 14.3.2013 και ώρα 
13:00 π.μ., η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 
είναι 19.3.2013 και ώρα 10:00 π.μ. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 45.300,00 Ευρώ. Η πα¬ 
ραλαβή των τευχών θα γίνει από τα γραφεία του Δήμου 
Λέσβου στην Μυτιλήνη Λέσβου αντί τιμήματος 40€. Το 
χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 
μέχρι έξι μήνες από την υποβολή της προσφοράς. Δεν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθμ. Εναρ. Έρ¬ 
γου.) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 

για τα έργα αυτά. Το έργο συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ΕΤΠΑ σε ποσοστό 
77,52%. Προκαταβολή θα χορηγηθεί. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίδονται: Αναστασίου Αιμιλία, Τσαπώνη Μαρία (τηλ. 
22513-50553), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, διεύθυνση 
Μυτιλήνη Λέσβου Τ.Κ. 81100. 


Μυτιλήνη, 26 Φεβρουάριου 2013 


Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Αριθμ. 703/27.02.2013 
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Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρέ¬ 
θυμνου (ΔΕΥΑΡ) διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοιχτό 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 
συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια των ει¬ 
δών που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με: 

1. Την υπουργική απόφαση 11389/93 «Ενιαίος Κανονι¬ 
σμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

2. Τον Κανονισμό Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρι¬ 
σης της Δημοτικής ΕπιχείρησηςΎδρευσης Αποχέτευσης 
Ρέθυμνου. 

3. Το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

4. Τον Ν. 2286/1995 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου 
Τομέα και Ρυθμίσεων Συναφών Θεμάτων». 

5. Τον Ν. 2522/1997 «Δικαστική Προστασία κατά το Στά¬ 
διο που προηγείται της Σύναψης Συμβάσεως Δημοσίων 
Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών Σύμφωνα 
με την Οδηγία 89/665 της ΕΟΚ». 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 


Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) 109.999,00€ 

Δαπάνη ΦΠΑ 25.299,77€ 

Δημοπρατούμενες εργασίες (μαζί με ΦΠΑ) 135.298,77€ 
Αναλυτικότερα: 

Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) 109.999,00€ 

Εγγύηση συμμετοχής 5%: 5.499,95€ 

Η πίστωση διατίθεται από τα ίδια έσοδα της επιχεί¬ 


ρησης. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής 
ΕπιχείρησηςΎδρευσης Αποχέτευσης Ρέθυμνου στο Βιο¬ 
λογικό Καθαρισμό - κτίριο Διοίκησης Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο 
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Ελλάδα, στις 26 Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 
έως 10:00 π.μ. Η λήξη επίδοσης προσφορών ενώπιον 
επιτροπής που θα συσταθεί αρμόδια στα γραφεία της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρέθυ¬ 
μνου στο Βιολογικό Καθαρισμό - Κτίριο Διοίκησης Τ.Κ. 
74100 ορίσθηκε η 10:00 πρωινή. Δεκτές θα γίνουν οι 
προσφορές που θα έχουν φτάσει στην επιτροπή μέχρι 
και την ώρα αυτή ταχυδρομικά. Η ευθύνη για την έγκαι¬ 
ρη παραλαβή των προσφορών που θα σταλούν ταχυ¬ 
δρομικά βαρύνει αποκλειστικά τους διαγωνιζόμενους. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ανώτερες από τον 
προϋπολογισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Ρέθυμνου. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές ή αντιπρόσωποι αυτών: α) όλα τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, β) συνεταιρισμοί, γ) ενώσεις προμη¬ 
θευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με 
την παράγρ. 1 άρθρο 9 του Π.Δ. 105/1989. 

Δεν θα υπάρξει αναθεώρηση της προσφοράς στο 
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 
παράδοση του συνόλου των υλικών και την κανονική 
αποπληρωμή σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη αυτού 
του διαγωνισμού. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα 
κατατεθεί από κάθε ένα από τους συμμετέχοντες εγ¬ 
γύηση ίση με το 5% του προϋπολογισμού της μελέτης. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι σε γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επι¬ 
στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, θα 
απευθύνεται προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Ρέθυμνου και θα έχει εξάμηνη τουλάχι¬ 
στον ισχύ από την ημέρα κατάθεσης των προσφορών. 

Τα συμβατικά στοιχεία της δημοπρασίας οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από τη Γραμματεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρέθυμνου στο Βιολογικό Κα¬ 
θαρισμό - Κτίριο Διοίκησης Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο, τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και μία ημέρα πριν τη 
δημοπράτηση. 

Θα χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομέ¬ 
νων έναντι του ποσού των 20 € που θα κατατίθεται στο 
ταμείο της επιχείρησης στην ίδια διεύθυνση. 

Πληροφορίες δίδονται από τον προϊστάμενο του Η/Μ 
τμήματος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο¬ 
χέτευσης Ρέθυμνου Γεώργιο Λιονή, Μηχ/γο-Ηλεκ/γο 
Μηχανικό, στα τηλέφωνα 28310 54233, Ραχ 28310 55224. 

Ρέθυμνο, 27 Φεβρουάριου 2013 

Ο Πρόεδρος 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΑΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΟΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΙΩΝ 

Αριθμ. 9162 

Ο Δήμος Κορινθίων προκηρύσσει ανοικτό διεθνή δι¬ 
αγωνισμό για το έργο με τίτλο «ΡαΓΐ<-π-Ρίό8: Ολοκλη¬ 
ρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες 
θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης 
Επιβατικού Κοινού» και με κριτήριο κατακύρωσης την 
οικονομικά συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Αποφ. 11389/1993 Υπ. Εσωτερι¬ 
κών), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 


110/2012 μελέτης της Διεύθυνσης Τ.Υ. και σε εκτέλεση 
της υπ’ αριθμ. 23/451/2012 απόφασης Οικονομικής Επι¬ 
τροπής του Δήμου Κορινθίων. 

Ο Προϋπολογισμός του Έργου, χωρίς το δικαίωμα 
προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδό¬ 
ντα δύο χιλιάδων διακοσίων δέκα πέντε Ευρώ, 282.215,00 
€ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 229.443,09 - ΦΠΑ (23 
%)·. € 52.771,91 €). Το δικαίωμα προαίρεσης του έργου 
περιλαμβάνει τη συντήρηση του συνόλου του έργου 
για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από τη λήξη της 
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και ανέρχεται 
στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων τριακοσίων τριά¬ 
ντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά, 42.332,42€ (προ¬ 
ϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 34.416,46 - ΦΠΑ (23 %): € 
7.915,78 €). Το δικαίωμα προαίρεσης δεν περιλαμβάνεται 
στο εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της 
πράξης σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση Ένταξης και 
θα ασκηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή εντός τριών (3) 
χρόνων από την κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού. 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 
20100 Κόρινθος, τηλ. 2741361028, οπιαίΙ: 3.3ΐ1οροί3άου@ 
Κοπηίόοε.ρΓ. 

Ταξινόμηση κατά ΟΡV: 72.00.00.00 - Σύμβαση Υπηρε¬ 
σιών και Εξοπλισμού. 

ΤοΈργο υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ και συγ- 
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει¬ 
ακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συν¬ 
δρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου: Καταληκτική 
ημερομηνία για την ολοκλήρωση του έργου ορίζονται 
οι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων, που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΈ.) ή είναι εγκατεστημένα 
στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊ¬ 
κό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα 
κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με 
το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α' 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση 
καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. - ή είναι εγκατεστημένα σε 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες 
με την ΕΈ. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - 
μέλους της ΕΈ. ή του ΕΟΧ ή του κράτους - μέλους που 
έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει 
συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΈ. και έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του 
ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 
χωρών, και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζο¬ 
νται στις παραγράφους Δικαιολογητικά Συμμετοχής και 
Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Αναλυτικής 
Διακήρυξης. 

Κάθε προσφορά επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να 
συνοδεύεται από τα αναγραφόμενα στην αναλυτική 
διακήρυξη δικαιολογητικά. 

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε παρτίδες και δεν θα 
γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
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Διάθεση στοιχείων διαγωνισμού: Η διάθεση της Δια¬ 
κήρυξης γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Κορινθίων, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπρο¬ 
σώπως είτε με ταχυμεταφορική (οουπβι·). 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπλη¬ 
ρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφε¬ 
ρομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και μέσω 
του Διαδικτύου στη διεύθυνση 011ρ://νν\Λ/νν.Ι<οΐΊηίΙιθ3.9Γ και 
σε ηλεκτρονική μορφή. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυ¬ 
ακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της 
να στέλνουν τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυ¬ 
μία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στο οηηαϋ: 
3.3Γίοροί30ου@ί<θΓίηΙ(ιοδ.9η έτσι ώστε η Αναθέτουσα 
Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων 
παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα 
ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοι¬ 
χεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών: Οι υποψήφιοι 
Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική Διακήρυξη το 
αργότερο μέχρι τις 2.04.2013 και ώρα 11:00 στην έδρα 
του Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 32, Κόρινθος. 

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Η 
αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία 
του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, Κόρινθος), ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας επιτροπής την 2.04.2013, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών). 

Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρί- 
σταται νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδοχών 
ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών. 

Ισχύς Προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δε¬ 
σμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες 
από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζε¬ 
ται στο ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου 
(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Συ¬ 
γκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμε¬ 
τοχής είναι δεκατέσσερις χιλιάδες εκατόν δέκα Ευρώ 
και εβδομήντα πέντε λεπτά η οποία θα πρέπει να 
εκδοθεί από αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί 
νόμιμα στην Ελλάδα ή το ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο συ- 
στάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων. 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευ¬ 
ση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στις 5.02.2013. 

Επίσης καταχωρήθηκε και στο διαδίκτυο στη διεύθυν¬ 
ση ύΙΙρ://νν\ΛΛΛ/.Ι<οπηΙίιθ5.9ΐ· στις 11.2.2013 και στάλθηκε για 
δημοσίευση στον ελληνικό και τοπικό τύπο. 

Κόρινθος, 20 Φεβρουάριου 2013 
Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ 


Ο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

Αριθμ. 10170 

Ο Δήμος Πέλλας διακηρύττει ότι την 19 του μηνός 
Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρ¬ 
χείο Πέλλας., θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία 
με το σύστημα:: προσφοράς με επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και 
έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/2008, 
Ν. 3263/2004, Ν. 3212/2003, Ν. 2940/2001, Ν. 2372/1996, 
Ν. 2338/1995, Ν. 2229/1994, τις διατάξεις του Π.Δ. 
334/2000, Π.Δ. 609/1985, Π.Δ. 210/1997, κ.α. όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο: 

«Αρδευτικό Δίκτυο περιοχής Αμπέλια, Δημοτικής Κοι¬ 
νότητας Ν. Μυλοτόπου, Δημοτικής Ενότητας Κύρρου, 
Δήμου Πέλλας». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 176529 και πρό¬ 
κειται για το υποέργο με τίτλο «Αρδευτικό Δίκτυο πε¬ 
ριοχής Αμπέλια, Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μυλοτόπου, 
Δημοτικής Ενότητας Κύρρου, Δήμου Πέλλας». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία Α. Χωματουργικά - εργασίες οδοποιίας, 
με προϋπολογισμό 25.508,423 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

β) κατηγορία Β. Σωληνώσεις - δίκτυα -συσκευές, με 
προϋπολογισμό 58.137,951 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

γ) κατηγορία Γ. Σκυροδέματα - Οικοδομικές Εργασίες, 
με προϋπολογισμό 53694,738 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

δ) κατηγορία Δ. Εργασίες Η/Μ, με προϋπολογισμό 
58.284,018 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
63/2011 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας, 
ανέρχεται στο ποσό των 195.625,13 Ευρώ (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 245.431,28 Ευρώ 
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
έδρα του Δήμου Πέλλας, Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστα¬ 
σης και Χατζηδημητρίου, μέχρι τις 14.03.2013. Για την 
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 30,00 ευρώ. 
Πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση παρέχεται στα τεύχη 
του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δή- 
μου(\ΛΛΛ/\Λ/.9ί3ηηίΐ53.9Γ), και σε αυτή την περίπτωση το 
κόστος για το τεύχος της Οικονομικής προσφοράς 
ανέρχεται στα 5,00 ευρώ. 
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Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β'. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. που 
τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών Με¬ 
ταφορών και Δικτύων εφόσον: 

α) ανήκουν στην Α2, 1η τάξης ανεξαρτήτως έδρας 
καθώς και 2ης τάξης εντός Νομού και σε 2ο Νομό για 
έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά, και 
Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικά και 
Α1 και άνω τάξης για έργα κατηγορίας Οικοδομικά 
(Ν. 3669/2008 άρθρο 16, παρ. 9) ή 
β) ανήκουν στην Α1, Α2,1η τάξης ανεξαρτήτως έδρας 
για έργα κατηγορίας Υδραυλικά, 

Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολο- 
γικά και 

Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά. (Ν. 3669/ 
2008 άρθρο 16, παρ. 9). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. που 
τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών Με¬ 
ταφορών και Δικτύων εφόσον: 

α) ανήκουν στην Α1 τάξης σε αναβάθμιση, Α2,1η τάξης 
ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 2ης τάξης εντός Νομού 
και σε 2ο Νομό για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανο- 
λογικά, και 

Α1, Α2,1ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατη¬ 
γορίας Υδραυλικά και 

Α1, Α2,1ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατη¬ 
γορίας Οικοδομικά ή 

β) ανήκουν στην Α1,Α2,1η τάξης ανεξαρτήτως έδρας 
για έργα κατηγορίας Υδραυλικά 
Α1,Α2,1ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατη¬ 
γορίας Ηλεκτρομηχανολογικά 
και Α1,Α2,1ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας για έργα κα¬ 
τηγορίας Οικοδομικά. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 


τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 3.912,50 Ευρώ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Πέλλας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 
μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 270 διακό¬ 
σιες εβδομήντα ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013” με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8). 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής 10% στον 
Ανάδοχο σύμφωνα με την Εγκ. 33/14.11.2012 της ΓΓΔΕ 
σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από το Δήμο Πέλλας αρμόδιος υπάλληλος 
Καρυπίδου Σοφία (τηλ· 23823 50841Φαξ: 23820 29033) 
και (τηλ.:23823 50863 Φαξ: 23820 21544) Τεχνική Υπηρε¬ 
σία του Δήμου Πέλλας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Έδεσσα, 19 Φεβρουάριου 2013 
Ο Δήμαρχος 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΩΤ. ΣΤΑΜΚΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΚΑΤ-ΕΚΑ" 
Αριθμ. διακ. 2/2013 

Ο διαγωνισμός (Συμφωνία Πλαίσιο) υπ’ αριθμ. διακή¬ 
ρυξης (2/2013) και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή, για την προμήθεια: Απορρυπαντικών (ΟΡ\/ 
39831200-8), για την κάλυψη αναγκών νοσοκομείων που 
υπάγονται στη Διοίκηση 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής για τρία (3) 
έτη ετήσιου προϋπολογισμού δαπάνης 284.922,01€ θα 
διενεργηθεί στο Γ ραφείο Προμηθειών του Γ ενικού Νο¬ 
σοκομείου Αττικής “ΚΑΤ-ΕΚΑ” την Πέμπτη 25.4.2013 και 
ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Γ ρα¬ 
φείο Προμηθειών του 1ου Ορόφου του κτηρίου Σχολής 
του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής “ΚΑΤ-ΕΚΑ”. 

Για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό επισημαίνεται ότι 
ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 12 μήνες. Οι 
προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκη- 
ρυχθείσας ποσότητας ή για κάθε είδος χωριστά. Κάθε 
προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 
συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
αντιστοιχεί στο 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
των προσφερομένων ειδών για τα 3 έτη (μη συμπ. ΦΠΑ). 
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Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 
δείγματος. 

Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται 
η 25.4.2013 και ώρα 10:00 π.μ. και λήξη υποβολής προ¬ 
σφορών η 24.4.2013 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του 
Γενικού Νοσοκομείου Αττικής “ΚΑΤ-ΕΚΑ”. Η αποσφρά¬ 
γιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτρο¬ 
πή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών. Η 
δαπάνη των εργασιών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
των νοσοκομείων. Τυχόν ενστάσεις, προσφυγές ή λοι¬ 
πά ένδικα μέσα θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του 
Γενικού Νοσοκομείου Αττικής “ΚΑΤ-ΕΚΑ”. 

Διευκρινίζεται ότι οι τιμές που συμπεριλαμβάνονται 
στην οικονομική προσφορά θα είναι οι τιμές ανά τεμάχιο 
με τις οποίες θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι προμη¬ 
θευτές και θα εγγραφούν στη συμφωνία πλαίσιο. Στη 
συμφωνία πλαίσιο θα εγγραφούν οι τρεις (3) χαμηλό¬ 
τερες τιμές από τους υποψηφίους. Για τη διαδικασία 
των εκτελεστικών της συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεων 
(οαΙΓοίίε) από τους φορείς διενέργειας, απαιτείται η 
υποβολή νέας κλειστής οικονομικής προσφοράς με κρι¬ 


τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Επισημαίνεται 
ότι οι ποσότητες της διακήρυξης αφορούν την μέγιστη 
(πιαχ) ποσότητα την οποία ο αγοραστής δύναται να 
προμηθευτεί. Οι Αγοραστές δεν υποχρεούνται να καλύ- 
ψουν τις αγοραστικές τους ανάγκες ή μέρος αυτών, ή να 
παραγγείλουν οποιαδήποτε αξία ή αριθμό Προϊόντων, 
από τον Προμηθευτή. 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γί¬ 
νονται δεκτές. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν την διακήρυξη ηλε¬ 
κτρονικά από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
(άΙΙρ://νννν\/ν.ίοΙ-ίΐ03ρ.9Γ) και μέσω του συνδέσμου ΔΙΑΥ¬ 
ΓΕΙΑ. 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και συμπλη¬ 
ρωματικά στοιχεία μπορείτε να απευθυνθείτε στην 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού. 

Κηφισιά, 25 Φεβρουάριου 2013 
Ο Διοικητής 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ I. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 












